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Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych 
dla 
Królestwa Gralicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


Rok 1898. Wydano i rozesłane dnia 20. Lutego 1898. Część I. 


Nr. 1. 
Obwieszczenie 


c. k. Namiestnictwa z dnia 17. grudnia 1897, L. 104.837, którem 
się ogłasza rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 22. wrze- 
śnia 1896, Dz. u. kr. Nr. 65, o uzupełnieniu regulacyi potoku 
Kisieliny, ułożone przez Wydział krajowy w porozumieniu z c. k. 
Namiestnietwem a zatwierdzone reskryptem Wysokiego e. k. Mini- 
sterstwa rolnictwa z dnia 7. listopada 1897 L. 24.644. 


Sanguszko w. r. 


Rozporządzenie wykonawcze 


do ustawy z dnia 22. września 1896, Dz. ust. kraj. Nr. 65, o uzu- 
pełnieniu regulacyi potoku Kisieliny. 


g. 1. 


Uzupełnienie regulacyi potoku Kisieliny od mostu na drodze gminnej 
w Woli radłowskiej do Wisły wraz z uregulowaniem dopływów i uzupeł- 
nieniem obwałowania doliny Kisieliny nad Wisłą i Dunajcem od gminy Woli 
rogowskiej do Radłowa jest przedsiębiorstwem krajowem i ma być wykonane 
w myśl š. 6. ustawy z dnia 22. września 1896, Dz. ust. kr. Nr. 65, przez 
Wydział krajowy przy współudziale Administracyi Państwa i stron intereso- 


wanych Wydziałów spółek wodnych. 
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g. 2. 


Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma projekt krajowego biura 
melioracyjnego z roku 1894, zatwierdzony przez Ministerstwo rolnictwa a pre- 
liminujący koszta robót na 185.600 zł. w. a. a mianowicie : 

a) Koszta wykończenia robót objętych ustawą z dnia 1. lipca 1886, Dz. 
u. kr. Nr. 66. na 152.600 zł. w. a. 

b) Koszta przedłużenia regulacyi Kisieliny od gminy Wał-Ruda do mo- 
sta na drodze gminnej we Woli radłowskiej na 38.000 zł. w. a. Wydział 
krajowy jest jednak upoważnionym do poczynienia zmian w tymże projekcie 
w porozumieniu z Administracyą Państwa w granicach powyższej sumy ko- 
sztorysowej. 

Projektowana regulacya obejmuje następujące roboty : 

a) Wykończenie regulacyi Kisieliny wraz z obwałowaniem 
Wisły i Dunajca w myśl ustawy z dnia 1. lipca 1886, Dz. u. kr. Nr. 66, 
mianowicie : 

1. regulacyę i obwałowanie Kisieliny od kilometra 140 do 169 przy 
moście w Wał-Rudzie na długość 2.900 metrów; 

2. obwałowanie prawego brzegu Wisły od ujścia nowej Kisieliny do 
ujścia Dunajca w Nowopolu na długości 1.254 metrów: 

3. obwałowanie lewego brzegu Dunajca od Biskupic radłowskich do 
Zdrochca (1.882 m) i od Witrzychowie do Wisły (4.728 m) na długości 
6.610 metrów; 

4. korekcyę starego łożyska Kisieliny (6.000 m) budowę kanału ulgi 
dla rowu Pojawsko - Jadownickiego (1.246 m), przedłużenie regulacyi 0l- 
szówki (3.264 m) tudzież korekcyę i obwałowanie wsteczne ujścia rowu 
Zabawskiego (1.750 m) i potoku Śmietańskiego (2.000 m), razem na dłu- 
gości 14.260 metrów; 

5. budowę czterech szluz betonowych (2 w lewym wale Kisieliny, na 
kanale ulgi i na Olszówee, 2 w lewym wale Dunajca na starej Kisielinie 
we. Wietrzychowicach i na starem łożysku Dunajca pod Zdrochcem (wraz 
z potrzebnymi rowami odpływowemi, 4 przepustów betonowych (1 we wale 
nadwiślańskim, 1 w lewym wale Dunajca i 2 w prawym wale Kisieliny) 
wraz z rowami odpływowemi; pięć rur betonowych w wałach wstecznych 
rowu Zabawskiego i potoku Śmietańskiego, 1 szluzy drewnianej w lewym 
wale Dunajca pod Biskupicami radłowskimi dla kolmacyi starego łożyska 
Dunajca, 3 mostów drewnianych na Kisielinie w klm. 128, 141 i 164; 

b) przedłużenie regulacyi Kisieliny od gminy Wał-Ruda do mostu 
na drodze gminnej we Woli radłowskiej na długości 4.100 metrów wraz 
z wykonaniem 8 rowów osuszających: Borzęcin-Curyłło (3.000 m), Biały 
Ług (4.000 m), Niwki (3.000 m), 8 przepustów betonowych, 1 szluzy dre- 
wnianej z mostem na tej przestrzeni potoku Kisieliny. 


Ozas budowy ustanawia się na lat pięć i trwać ma od jesieni 1896 do 
jesieni 1901. W czasie tym wzbronione są wszelkie z projektem sprzeczne 
budowle prywatne na Kisielinie oraz na wałach Wisły i Dunajca. 

Celem zapobieżenia wszelkiemu przekroczeniu oznaczonej w ustawie 
sumy kosztorysowej ma być -przedewszystkiem wykonane zgodnie z projek- 
tem — obwałowanie Wisły i Dunajca, potem regulacya właściwej Kisieliny, 
następnie zaś korekcya starego łożyska Kisieliny i budowa najwaźniejszych 
rowów odwadniających. 

Później dopiero mogą być wykonane inne rowy osuszające w miarę 
dyspozycyjnych funduszów. 

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za ścisłe przestrzeganie tego pro- 
gramu budowy. 


8. 4. 


Koszta projektowanych robót melioracyjnych, tudzież koszta kaneela- 
ryjne, komisyjne i koszta zarządu pokryte będą z funduszu regalacyjnego, 
utworzonego w myśl $. 8. ust. z dnia 22. września 1896 Dz. u. kr. Nr. 65, 
i nie mogą przekroczyć sumy 185.600 zł. w. a. 


$. 5. 


Zasiłki krajowe i państwowe mają być wstawiane do preliminarzy kra- 
jowego i państwowego w pięciu równych ratach rocznych od roku 1896 
do roku 1900, wypłata zaś tych rat rocznych do funduszu regulacyjnego 
odbywać się ma w czasie budowy w miarę rzeczywistej potrzeby dla wyko- 
nania robót programem objętych. , 


$. 6. 


Datki konkurencyjne tak istniejącej już spółki wodnej, która ma pokryć 
30%, kosztów w $. 2. pod a) wykazanych, jak i zawiązać się mającej dru- 
giej spółki wodnej dla pokrycia 307, kosztów w $. 2. pod b) wymienionych, 
mają być wpłacone do funduszu regulacyjnego względnie do Kasy krajowej 
w pięciu równych ratach rocznych, od roku 1897 do 1901 na dniu 1. lipca 
każdego roku, raty zaś datku konkurencyjnego do regulacyi górnej Kisieliny 
zapadłe przed ustanowieniem okręgu konkurencyjnego i zawiązaniem spółki 
wodnej, mają być natychmiast po ustanowieniu okręgu konkurencyjnego i za- 
wiązaniu spółki wodnej ściągnięte. i 
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Coroczne datki prywatnych stron interesowanych obliczone będą. 

a) dla członków spółki wodnej, zawiązanej w myśl ustawy z dnia 1. 
lipca 1556, Dz. ust. kr. Nr 66, wedle postanowień obowiązującego statutu 
z roku 1889; 

b) dla członków spółki wodnej, która w myśl $. 4. ustawy z dnia 22. 
września 1896, Dz. ust. kr. Nr. 65 ma być zawiązaną, na podstawie usta- 
nowić się mającego okręgu konkurencyjnego. 

W razie potrzeby ściągnięte będą coroczne datki konkurencyjne w dro- 
dze egzekucyi politycznej, 

Jeżeli spółki wodne przypadające na członków prestacye zechcą pokryć 
w drodze operacyi kredytowej, w takim razie znajdą zastosowanie postano- 
wienia $$. 15. do 19. państwowej ustawy melioracyjnej z dnia 30. czerwca 

1884, Dz. ust. p. Nr. 116, tak co do zaciągnięcia pożyczki, jak i ściągania 
datków konkurencyjnych przez c. k. Urzędy podatkowe. 


326 


Dla spółki wodnej, która ma być zawiązaną do rozłożenia i ściągnięcia 
datków konkurencyjnych do kosztów regulacyi górnego biegu Kisieliny, 
oznaczonym będzie okręg konkurencyjny stosownie do $. 8. specyalnej ustawy 
krajowej przez właściwą w myśl $. 76. kraj. ust. wodnej władzę admini- 
stracyjną. 

Ustanowienie miary rozłożenia kosztów tudzież uregulowanie datków 
konkurencyjnych ma być uskutecznionem według postanowień $$. 65. i 66. 
krajowej ustawy wodnej — przez spółkę, a w razie, gdyby się interesowani 
nie zgodzili, rozstrzyga o tem Władza polityczna na podstawie zdania 
ZNaWców. 


Sad: 


Prowadzenie budowy, oraz pełnienie służby techniczno-administracyjnej 
porucza Wydział krajowy zaprzysiężonemu urzędnikowi technicznemu pod 
nadzorem każdoczesnego dyrektora krajowego biura melioracyjnego. 

Do pomocy kierownikowi budowy w sprawach administracyjnej natury 
mianowicie do interwencji przy rozprawach o odszkodowanie za zajęte grunta, 
przy ugodach o ceny materyałów i wysokość robocizny i t.p., dalej do pro- 
wadzenia rachunkowości przy robotach budowlanych, powołuje Wydział kra- 
jowy według własnego uznania dla każdej sekcyi budowy osobistość zaufania 
godną i obznajomioną z miejscowemi stosunkami i cenami, na delegata, 
któremu przysłuża w kierownictwie budowy głos doradczy. 

Pomocników technicznych i rachunkowych mianuje Wydział krajowy. 

Dozorców przy robotach przyjmuje w miarę potrzeby kierownik budowy 
nie przekraczając liczby maksymalnej tychże mającej się unormować przez 
Wydział krajowy i wyznacza im odpowiednie płace miesięczne do wysokości 
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30 zł. — W razie potrzeby polepszenia płac dozorców lub też podwyższenia 
unormowanej ich liczby potrzebnem jest w tym kierunku zezwolenie Wy- 
działu krajowego. | 

W nagłych wypadkach może nastąpić przyjęcie dozorców ponad prze- 
pisaną liczkę, jednakże za dodatkowem jak najrychlejszem usprawiedliwieniem 
tego zarządzenia przed Wydziałem krajowym, przyczem natomiast zbędni 
dozorcy mają być od służby uwolnieni. 

Wszystkie kroki i zarządzenia kierownika budowy w sprawie przyjmo- 
wania, wynagradzania i wydalania dozorców, mają się odbywać w porozu- 
mieniu z delegatem Wydziału krajowego. 

Z dniem przybycia do przydzielonego sobie perymetru melioracyjnego 
otrzymuje kierownik budowy za czas czynności w tym perymetrze, t. j. do 
terminu zastanowienia robót mającego się oznaczyć przez Wydział krajowy, 
zamiast dyet i kosztów podróży w obrębie pola roboczego, stały dodatek 
budowlany, który wynosi miesięcznie 90 zł. w. a. dla inżyniera-asystenta 
i elewela technicznego, — 120 zł. w.a. dla inżyniera I. klasy i inżyniera- 
adjunkta a 150 zł. w. a. dla wyższych urzędników technicznych. O ile 
czas, za który dodatek budowlany ma być wypłacony zawiera ułamki mie- 
siąca, nałeży za takowy obliczyć dodatek według trzydziestej części podanej 
kwoty. Za podróże do poła roboczego i z powrotem do stałego miejsca 
urzędowania lub stacyi zimowej wyznaczonej po za obrębem roboczym, otrzy- 
muje kierownik budowy wynagrodzenie kosztów podróży i dyety na podróże, 
zaś za podjęte w czasie budowy w interesie służbowym po za pole robocze 
tylko wynagrodzenie kosztów podróży według wymiaru ustanowionego dla 
odnośnej kategoryi urzędników krajowych. 

Delegat Wydziału krajowego ma prawo do żądania zwrotu poniesionych 
w gotówce kosztów podróży a mianowicie: przy podróżach koleją żelazną 
należytość II. klasy, przy podróży drogowej 18:2 et. za jeden kilometer, 
przy komisyach zaś po za miejscem jego zamieszkania oprócz tego kosztów 
utrzymania w kwocie 5 zł. w. a. dziennie. 

Dodatki budowlane, dyety i koszta podróży kierownika budowy, płaca 
tegoż w czasie budowy, zwrot kosztów podróży i utrzymania delegata, pobory 
dozorców i pomocniczych sił, jak wogóle wszystkie koszta zarządu i kiero- 
wnictwa budowy, pokryte będą z funduszu budowy. 

Udzielanie innych, w powyższych postanowieniach nieprzewidzianych 
wynagrodzeń i remuneracyj, zależnem jest od poprzedniego zezwolenia Mini- 
sterstwa rolnictwa. 


Smg; 


Delegaci Wydziału krajowego, względnie ich zastępcy, któryeh powołuje 
również Wydział krajowy, przechowują u siebie i zawiadują funduszami 
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budowy asygnowanymi przez Wydział krajowy, znoszą się we wszystkich 
im poruczonych sprawach bezpośrednio z Wydziałem krajowym i są wobee 
niego odpowiedzialnymi za całość tych funduszów, jakoleż za zarachowanie 
wydatków pokrytych z tych funduszów, które ma być należycie udokumen- 
towane. 

Sposób użycia tych funduszów i usprawiedliwienia poczynionych wydat- 
ków określa szezegółowa instrukcya rachunkowa. 

Umowy o roboty i dostawy, które nie przechodzą 500 zł. a przytem 
są tak nagłe, że ich zrealizowanie nie może być wstrzymane do nadejścia 
decyzyi Wydziału krajowego, zawiera z przedsiębiorcami delegat wspólnie 
z kierownikiem budowy i oddaje takowe do wykonania za dodatkowem jak 
najspieszniejszem usprawiedliwieniem wobec Wydziału krajowego. 

Wszelkie inne umowy i oferty przedsiębiorców szczególnie odnoszące się 
do budowy objektów, jak mostów, szluz i przepustów, przedstawia delegat 
wraz z kierownikiem budowy przed rozpoczęciem robót Wydziałowi krajo- 
wemu do zatwierdzenia, 


$. 10. 


Kierownik budowy, do którego należy rozkład robót, ich kierownictwo 
i staranie o należyte i ekonomiczne przeprowadzenie całej regulacyi, jest od- 
powiedzialny wobec Wydziału krajowego za wykonanie budowy. 

Tenże znosi się bezpośrednio z Wydziałem krajowym w sprawach bu- 
dowlanych, przedkłada peryodyczne sprawozdania o postępie robót a w wy- 
padkach niecierpiących zwłoki czyni zarządzenia pod własną odpowiedzial- 
nością i usprawiedliwia takowe wobec Wydziału krajowego. 

W szczególności kierownik budowy koramizuje kwity delegata, za 
któremi tenże podnosi z właściwego e. k. Urzędu podatkowego lub z kasy 
krajowej zaliezki z kredytów przez Wydział krajowy otworzonych a to w eelu 
utrzymania dokładnej ewidencyi funduszów na budowę użyć się mających. 

Kierownik budowy sprawdza i podpisuje również wszystkie dokumenty, 
na podstawie których delegat ma uskuteczniać wypłaty, prowadzi sam lub za 
posrednictwem podwładnych organów dziennik swych korespondencji, dzien- 
niki narzędzi, sprzętów i materyałów, listy wypłat, wykazy należytości za 
dostarczone materyały i wykonane roboty i dziennik budowy, utrzymuje 
w porządku akta budowy (plany, kosztorysy, raptularze, korespondencye 
przychodzące oraz bruliony korespondeneyi wychodzących, wszelkie proto- 
koły, wykazy i t.p.) a co miesiąc, najdalej w dniu 15. każdego następnego 
miesiąca przedkłada Wydziałowi krajowemu sprawozdanie o postępie budowy, 
do którego dołącza wykaz o postępie robót, sporządzony na podstawie dzien- 
nika budowy i wyciągu z dziennika kasowego, 


=q 


$. 11. 


W razie gdyby w czasie budowy okazała się potrzeba zmiany w pro- 
jekcie służącym za podstawę wykonania robót, lub też strony interesowane 
tej zmiany żądały, winien kierownik budowy przedłożyć odpowiedni wniosek 
z planami i kosztorysami Wydziałowi krajowemu, który takowy udzieli c. k. 
Namiestnietwu dla wspólnej narady a następnie ostatecznego zatwierdzenia. 

W naradzie tej weźmie udział projektant oraz inżynier rządowy. 

Przez podobne zmiany projektu nie może być jednak w żadnym wy- 
padku spowodowanem przekroczenie preliminowanych kosztów a w razie 
gdyby te zmiany miały dotknąć podstawy hydrotechnicznej zatwierdzonego 
projektu, mają takowe być przedłożone c. k. Ministerstwu rolnictwa do 
zatwierdzenia. 


§. 12. 


Przed rozpoczęciem budowy wyda kompetentna władza polityczna na 
żądanie kierownika budowy orzeczenie po myśli §. 86. kraj. ustawy wodnej 
co do potrzeby i rozciągłości służebności lub ustąpienia gruntów a miano- 
wicie, które obce grunta, materyały i t. p. dla celów regulacyi, jakie słu- 
żebności na gruntach nadbrzeżnych dla ochrony budowli regulacyjnych i na 
jak długi czas są potrzebne. 

Wykupno gruntów lub też czasowe ich zajęcie dla wykonania robót 
jak przekopów, szkarp, brzegów, wałów ochronnych, rowów materyałowych, 
ścięcia darni, dróg dojazdowych, placów składowych i roboczych i t. p. 
zarówno jak wydobywanie materyałów budowlanych odbywać się będzie 
wedle odnośnych przepisów kraj. ustawy wodnej, w którym to celu. kiero- 
wnik budowy dostarczyć powinien władzy politycznej odpowiednich kopii 
map katastralnych, na których grunta zająć się mające oznaczyć należy ko- 
lorem (karminem) wraz z wykazem powierzchni gruntów, liczb parcel, ro- 
dzaju uprawy i nazw właścicieli. 

Oo do wysokości mającego się wypłacić odszkodowania winien delegat 
wraz z kierownikiem budowy, tudzież delegatem stron interesowanych (wy- 
działu spółki) starać się przedewszystkiem zawrzeć z właścicielem nierucho- 
mości lub też jego prawnym albo sądowym zastępcą dobrowolną ugodę, 
która wymaga zatwierdzenia Wydziału krajowego. 

W razie niedojścia do skutku ugody ma być oznaczoną jakość i wyso- 
kość odszkodowania po myśli postanowień §. 87. kraj, ustawy wodnej z dnia 
14. marca 1875 Dz. ust. kr. Nr. 38 przez władzę polityczną, a jeżeli się 
interesowani tem nie zadowolnią, przez sądowe oszacowanie. 

Postanowienia tego paragrafu krajowej ustawy wodnej znajdą także za- 
stosowanie co do złożenia lub zabezpieczenia odszkodowania. 


$. 13. 


Przy odebraniu w posiadanie fizyczne wszelkich realności na rzecz bu- 
dowy tak czasowo jak i wieczyście wywłaszezonych, lub też bezpłatnie od- 
stąpionych, spisze delegat wraz z kierownikiem budowy protokół odbioru, 
w którym należy się odwołać do odnośnego aktu wywłaszczenia lub daro- 
wizny. 

Grunta uzyskane w drodze umów, wywłaszczeń lub też regulacyi (stare 
łożyska) należy odgraniczyć i intabulować na rzecz przedsiębiorstwa (fun- 
duszu konserwacyjnego). 


8. 14. 


Po zbadaniu wszelkich okoliczności mających wpływ na ilość robotni- 
ków, których równocześnie przy budowie zająć będzie można, sporządzi kie- 
rownik budowy wykaz potrzebnych narzędzi do sprawienia, zakupi takowe 
wspólnie z delegatem, oraz najmie odpowiedni i zamknięty skład lub zarządzi 
wybudowanie stosownej szopy zamykanej. 

Z końcem corocznego peryodu budowy należy przedkładać Wydziałowi 
krajowemu dziennik narzędzi i sprzętów z oznaczeniem ich ubytku i stanu 
w jakim się znajdują. 


8. 15. 


Materyały mogą być dostarczane w drodze przedsiębiorstwa lub we 
własnym zarządzie. 

Warunki dostawy w drodze przedsiębiorstwa pod względem ilości i ja- 
kości materyałów, tudzież termina częściowe i ostateczne winne być szczegó- 
łowo wskazane w dotyczących umowach i kontraktach spisanych wedle 
udzielonego przez Wydział krajowy formularza. 

Delegat wspólnie z kierownikiem budowy czuwa nad należytem usku- 
tecznieniem dostawy i ścisłem wypełnieniem wszystkich zobowiązań przed- 
siębiorców. 

W razie zwłoki w dostawie delegat na wniosek kierownika budowy 
stosuje do przedsiębiorców rygory kontraktowe tak pod względem kar pie- 
niężnych, jakoteż uzupełnienia częściowych dostaw na koszt i stratę przed- 
siębiorców. 

Jeżeli przedsiębiorcy nie wypełnią zobowiązań kontraktowych w terminie 
ostatecznym a powyższe środki przynaglające okażą się niedostatecznemi, 
w takim razie odniesie się delegat w porozumieniu z kierownikiem budowy 
do Wydziału krajowego, celem uznania przedsiębiorców za kontraktołomnych 
z zastosowaniem wszystkich następstw w tym wypadku przewidzianych. 
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Przy dostarezaniu materyałów we własnym zarządzie kierownik budowy 
oznaczy i obliczy ilość potrzebnych materyałów na podstawie kosztorysów 
biura melioracyjnego zatwierdzonych przez e. k. Ministerstwo rolnictwa 
a delegat w porozumieniu z kierownikiem budowy zakupi i dostarczy rze- 
czone materyały, przyczem największą baczność zwracać należy na dobroć 
materyałów w ogóle i na zimowe cięcie drzewa w szczególe i starać się 
o nabycie materyałów pod jak najkorzystniejszymi warunkami. 

Kierownik budowy winien prowadzić dziennik przychodu i rozchodu 
materyałów celem utrzymania należytej ewidencji a zarazem dopilnować na- 
leżytego składania materyałów. 


$. 16. 


Wykonanie robót ma się odbywać w zarządzie własnym, przyczem za- 
leca się przedewszystkiem robota za wynagrodzeniem od wymiaru a robota 
za wynagrodzeniem dziennem tylko w takich wypadkach, gdyby jej przepro- 
wadzenie za wynagrodzeniem od wymiaru było niemożliwe. Wypłaty odby- 
wają się na podstawie list płacy sprawdzonych i podpisanych przez kiero- 
wniką budowy. 

Częściowe roboty mogą być oddane w przedsiębiorstwo bądź w drodze 
licytacyi, bądź też akordów, w którym to wypadku robota jest właściwie 
robotą wymiarową, z tą jednak różnicą, iż wykonywa się na podstawie 
umów pisemnych zawartych w myśl $. 9., a wypłaty uskuteczniają się na 
podstawie wykazów należytości przez kierownika budowy sporządzonych 
w terminach umową wskazanych i pod warunkami tamże zastrzeżonymi, 

W szczególnych wypadkach miejscowymi stosunkami spowodowanych, 
mogą być przy budowie zastosowane obszerniejsze przedsiębiorstwa. 

W takim razie Wydział krajowy rozpisuje licytacyę, bądź to w Wydziale 
krajowym we Lwowie, bądź też we właściwych Wydziałach powiatowych. 

Jeżeli rozprawa licytacyjna odbywa się w biurze Wydziału powiatowego, 
winien być przy niej obecnym delegat lub kierownik budowy, a rezultat 
licytacyi tudzież spisane po przyjęciu najkorzystniejszych ofert kontrakty 
z przedsiębiorcami, mają być przedłożone do zatwierdzenia Wydziałowi kra- 
jowemu. 

W kontraktach wykazuje się szczegółowo rodzaj robót, ich ilość i wy- 
miary, sposób wykonania, termina ukończenia, warunki wypłat należytości, 
kary za zwłokę w robotach i t. p. 

Delegat wspólnie z kierownikiem budowy czuwa nad ścisłem wypeł- 
nieniem zobowiązań kontraktowych stosując w razie potrzeby rygory przeciw 
przedsiębiorcom, o czem Wydział krajowy zawiadamia. 

W miarę postępu robót i dostaw wykonanych na podstawie umów 
i akordów, może delegat udzielać przedsiębiorcom częściowych ra! na 


10 


poczet należytości, przyczem jednak z każdorazowej sumy należytości potrą- 
cić należy przynajmniej 5°/⁄ na ratę kolaudacyjną. 

Kołaudacyę przeprowadzają : 

a) gdzie chodzi o częściowe lub też w zupełności wykonane lecz 500 zł. 
w. a. nie przenoszące roboty i dostawy, kierownik budowy i delegat przy 
ewentualnej interwencyi inżyniera delegowanego przez Wydział krajowy ; 

b) jeżeli chodzi o dostawy i roboty w zupełności wykonane powyżej 
500 zł. w. a. komisya przeprowadzająca coroczną kolaudacyę ($. 19. 
instrukcyi). 

Odbioru dokonywują delegat i kierownik budowy, w którym to celu 
sporządzony ma być akt kolaudacyi, podpisany przez odbierających robotę 
i przedsiębiorcę. 


g. 17. 


Dla uwidocznienia postępu budowy prowadzi inżynier dziennik budowy, 
w którym oprócz wykonanych w każdym tygodniu robót i dostaw mają być 
zamieszczone następujące daty : 

1. stan powietrza, 

2. stan wody w rzece, w którym to celu w pobliżu placu budowy 
należy wstawić tymczasowy wodowskaz, 

3. liczba robotników według poszczególnych kategoryi oraz ilość fur, 

4. oznaczenie miejsc, w których wykonują się roboty oraz opisanie 
przeprowadzonych robót, tudzież początek i koniec robót, 

5. odbiór materyałów budowlanych, 

6. wszystkie momenty i wydarzenia, które mogą mieć wpływ na bu- 
dowę, szczególnie zaś spis szkód wyrządzonych wielką wodą, 

7. polecenia ustne lub pisemne wydane przedsiębiorcom lub dostawcom, 

8. uwagi poczynione przez delegowanego od czasu do czasu przez Wy- 
dział krajowy dla kontroli technicznej inżyniera. 

Dziennik budowy ma być z końcem każdego tygodnia zamknięty, przed- 
siębiorcy do przejrzenia udzielony, tudzież przez tegoż podpisany po ewen- 
tualnem wciągnięciu do dziennika podniesionych przez niego zarzutów. 


§. 18. 


Tak Administracyi Państwa jak i stronom inieresowanym (Wydziałom 
spółek wodnych) przysługuje prawo przekonywać się każdego czasu za po- 
średnictwem swych organów technicznych względnie delegatów o postępie 
robót i jakości wykonania. 
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W tym celu znajdujące się na miejscu a zajęte wykonaniem robót 
organa Wydziału krajowego są obowiązane udzielić wszelkich żądanych wy- 
jaśnień tak delegatom Administracyi Państwa jak i Spółki wodnej. 

Kontrola robót przez delegowanych w tym celu techników Administra- 
cyi Państwa i Wydziału krajowego odbywać się ma według możności co 
dwa miesiące. 

Z każdorazowej inspekcyi mają ci technicy składać swym przełożonym 
władzom szczegółowe sprawozdania, które posłużą Wydziałowi krajowemu 
do wydania stosownych zarządzeń. 

Koszia tej kontroli technicznej pokrywa fundusz budowy. 


8. 19. 


Z końcem każdego rocznego okresu budowy ma zażądać kierownik bu- 
dowy kolaudacyi robót, którą przeprowadza komisya składająca się : 

a) z technika delegowanego przez c. k. Namiestnictwo, tudzież technika 
Wydziału krajowego, 

b) z delegata Wydziału krajowego i kierownika budowy, 

c) z delegatów stron interesowanych względnie wydziałów spółek. 

Z tych członków komisyi mają jednak tylko technicy pod a) wymienieni 
głos rozstrzygający. 

Komisya ogląda i bada wykonane roboty w ogólności, szczegółową zaś 
kolaudacyę wykonanych robót przeprowadzają wspólnie technicy pod a) 
wymienieni. 

Koszta kolaudacyi pokrywa fundusz budowy. 

Protokół kolaudacyjny zbadany przez Wydział krajowy i Namiestnictwo 
udziela się do wiadomości Ministerstwa rolmictwa, a dopiero wtedy, kiedy 
ze Strony tego Ministerstwa nie będa podniesione zarzuty, nastąpić może 
wypłata przedsiębiorcom zatrzymywanych rat kolaudacyjnych. 


8. 20. 


Kierownik budowy zajmie się po upływie każdorocznego okresu bu- 
dowy wypracowaniem sprawozdania dorocznego z czynności budowlanej, które 
ma wykazać rezultaty robót, wartość budowy obliczoną na podstawie wyka- 
zów bryłowatości i analizy cen jednostkowych, tudzież inne ważniejsze spo- 
strzeżenia co do budowy. 

Sprawozdanie to przedstawi Wydział krajowy za pośrednictwem Namie- 


stnictwa Ministerstwu rolnictwa. 
Q* 
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Ostateczne zarachowanie w księgach wszystkich dochodów i wydatków 
funduszu budowy prowadzi Wydział krajowy za pośrednictwem swego 
oddziału rachunkowego z końcem każdego roku a najdalej do 1. Marca na- 
stępnego roku udziela Namiestnictwu zamknięcie rachunków a na żądanie 
tegoż zezwala na wglądnięcie w rachunki szczegółowe. 

Odpis zamknięcia rachunkowego udziela Wydział krajowy także Wy- 
działowi spółki oraz delegatowi i kierownikowi budowy. 

Zamkhięcie rachunkowe przedłożyć ma Namiestnictwo do zatwierdzenia 
Ministerstwu rolnictwa, które rozstrzyga także ewentualne zarzuty Wydziału 
spółki, co do których nie doszło do skutku porozumienie z Wydziałem 
krajowym. 


Pod względem rachunkowym obowiązuje zatwierdzona przez Minister- 
stwo rolnictwa instrukcya rachunkowa, wydana dla krajowych przedsię- 
biorstw melioracyjnych z dnia 18. listopada 1887 Dz. u. kr. Nr. 68. 


Nr. 2. 


Obwieszczenie 


c. k. krajowej Dyrekcyi skarbu z dnia 15. grudnia 1897, L. 5589/pr. 
o przedkładaniu fasyi do podatku rentowego i podatku osobisto- 
dochodowego na r. 1898. 


W myśl $$. 138 i 202 ustawy z dnia 25. października 1896 Dz. u. p. 
Nr. 220, względnie artykułów 18 i 21 rozporządzenia wykonawczego do 
działu ID. oraz artykułów 29 i 43 rozporządzenia wykonawczego do działu 
IV. tejże ustawy — wyznacza c. k. krajowa Dyrekcya skarbu do przedkła- 
dania fasyi w celu wymiaru na rok 1898 podatku rentowego i podatku oso- 
bisto-dochodowego termin do 31. stycznia 1898. 

Co do obowiązku opłaty tych podatków i przedkładania dotyczących 
fasyi zauważa się w szczególności co następuje: 

1. Do opłaty podatku rentowego obowiązane są wszystkie osoby fizy- 
czne i moralne pobierające dochód określony w $. 124 powołanej ustawy — 
z wyłączeniem osób wymienionych w §. 125. 

Osoby, których łączny dochód (ze wszystkich źródeł) nie przenosi rocznie 
600 zł., obowiązane są do przedłożenia fasyi w celu wymiaru podatku ren- 
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towego tylko w razie, jeżeli zostaną do tego przez władzę podatkową in- 
dywidualnie zawezwane. 

Osoby z dochodem łącznym (z jakichkolwiek źródeł) po nad 600 zł. 
rocznie obowiązane są natomiast do przedłożenia wspomnianej fasyi już na 
skutek niniejszego obwieszczenia -- bez względu na wysokość dochodu po- 
datkowi rentowemu podlegającego, oraz bez względu na to, czy zostały lub 
nie zostały przez władzę podatkową do przedłożenia fasyi zawezwane. 

Obowiązek przedkładania fasyi w celu wymiaru podatku rentowego do- 
tyczy jednak tylko tych dochodów temuż podatkowi podlegających, do któ- 
rych nie odnoszą się postanowienia $. 183 powołanej ustawy co do ścią- 
gania i odwożenia podatku rentowego przez dłużnika, dochód dotyczący 
wypłacającego. 

2. Do opłaty podatku osobisto-dochodowego obowiązane są wszy- 
stkie te osoby fizyczne wymienione w $. 158 ustawy, których dochód temuż 
podatkowi podlegający, 600 zł. rocznie przenosi — z wyłączeniem jednak 
osób wymienionych w $. 154 ustawy, oraz w artykule XVII. przepisów wpro- 
wadezych. 

Osoby, których dochód nie przenosi rocznie 1000 zł., obowiązane są do 
przedłożenia fasyi w celu wymiaru podatku osokisto - dochodowego tylko 
w takim razie, jeżeli zawezwane zostaną do tego indywidualnie przez władzę 
podatkową, lub przez przewodniczącego komisyi szacunkowej. 

Osoby z dochodem rocznym po nad L000 zł. przedłożyć winny wspo- 
mnianą fasyę na skutek niniejszego obwieszczenia — bez względu na to, 
czy zostały lub nie zostały do przedłożenia fasyi zawezwane. 

Czynne i bierne prawo wyboru do komisyi szacunkowych przysługiwać 
będzie w roku 1898 według $. 181 ustawy tylko tym osobom, które fasyę 
do podatku osobisto-dochodowego w terminie na wstępie zakreślonym t. j. 
najpóźniej do 31. stycznia 1898 przedłożą. 

3. Sposób obliczenia dochodu i sporządzania fasyi określają co do po- 
datku rentowego $$. 128—130 i 188 ustawy, oraz artykuły 13—16 i 20 
rozporządzenia wykonawczego do działu MI., zaś co do podatku osobisto-do- 
chodowego $$. 156, 171 i 202 ustawy, oraz artykuły 32 i 33 względnie 
3—28 rozporządzenia wykonawczego do działu IV. powołanej ustawy. 

Tak fasye w celu wymiaru podatku rentowego, jak również fasye w celu 
wymiaru podatku osobisto-dochodowego przedkładać można bądź pisemnie na 
przepisanych drukach, bądź też zeznawać ustnie do protokołu u właściwych 
władz podatkowych. 

Potrzebne druki udzielane będą stronom interesowanym bezpłatnie. 

Do odbierania wspomnianych fasyi powołane są w regule te władze 
podatkowe I. instancyi, w których okręgu obowiązany do opłaty podatku 
rentowego lub podatku osobisto-dochodowego stale mieszka. 
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Oo do osób moralnych obowiązanych do opłaty podatku renitowego po- 
wołana jest do przyjęcia dotyczącej fasyi ta władza podatkowa I. instancyi, 
w której okręgu osoba moralna ma siedzibę. 

Wyjątki od tych zasad określają co do podatku rentowego ustępy 2 
i3 §. 182, zaś co do podatku osobisto-dochodowego ustępy 2 i 3 $. 176 
ustawy. l 

Osoby, które osiedlą się w ciągu roku 1898 w jednym z krajów w Ra- 
dzie Państwa reprezentowanych, a posiadają dochód podlegający podatkowi 
rentowemu lub podatkowi osobisto-dochodowemu, obowiązane będą w myśl 
$$. 145 i 228 ustawy, donieść o tem właściwej władzy podatkowej w prze- 
ciągu dni 14 po osiedleniu się, dołączając przepisaną fasyę. 

To samo dotyczy tych osób, które uzyskają w roku 1898 stałe pobory 
służbowe, przenoszące rocznie 600 zł. Osoby te dopełnić winny wspomnia- 
nego obowiązku najpóźniej w dniach 14 po uzyskaniu dotyczących poborów. 

Niedopełnienie tego obowiązku stanowi zatajenie podatkowe. 

W jakich zresztą wypadkach dopuszcza się kontrybuent obowiązany do 
opłaty pódatku rentowego lub osobisto-dochodowego ukrócenia lub zatajenia 
podatkowego i jakim z tego powodu podlega karom — określają $$. 239 
i 243 oraz S$. 241 i 244 ustawy. 

Kontrybuentów, którzy fasyę do wymiaru na rok 1898 podatku rento- 
wego lub osobisto-dochodowego zeznać chcą protokolarnie, wzywa się, aby 
to we własnym interesie dla uniknięcia natłoku i powstającej ziąd straty 
czasu, jak najrychlej uskutecznili. 

Dotyczy to w szczególności fasyi do podatku osobisto-dochodowego, co 
do których upoważniono władze podatkowe do wyznaczania w miarę potrzeby 
kontrybuentom do ustnego zeznawania fasyi odpowiednich terminów. 

Gdzie przeto zarządzenia takie nastąpią, zechcą strony interesowane we 
własnym interesie do nich jak najściślej się zastosować. 


Lwów, dnia 15. grudnia 1897. 


Korytowski w. r. 
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Rozporządzenie 


Wydziału krajowego z dnia 19. października 1897, L. 64.577, 

odnoszące się do wykonywania ustawy urządzającej prawne stosunki 

szpitali powszechnych i publicznych w Królestwie Galicyi i Lodo- 
meryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 


Na mocy $. 10. b) ustawy z dnia 28. lipca 1897 (Dz. ust. kr. z 15. 
września 1897 Oz. XI. Nr. 47) Wydział krajowy postanawia jak następuje: 


Sele 


Ktaty posad i płac w szpitalach krajowych we Lwowie, Krakowie i 
w kraj. zakładzie dla obłąkanych w Kulparkowie, uchwalone przez Wysoki 
Sejm, pozostają i nadal w swej mocy. 


8. 2. 
Etat posad i płac służby lekarskiej w szpitalach prowincyonalnych ma 
być następujący : 
1. w Białej. 
a) dyrektor płacy ` : . ; . 1000 zł. 
b) sekundaryusz płacy "a E : : 600 , 
2. w Bochni. 


a) dyrektor płacy 5 : ; : i 800 zł. 
b) sekundaryusz płacy A ; : . 500 , 


3. w Brodach. 
a) dyrektor płacy 5 . z . š 800 zł. 
b) sekundaryusz płacy ; a : 3 500 , 
4. w Brzeżanach. 


a) dyrektor . ś . ; : . - 700 zł. 
b) sekundaryusz . - $ ; i . 400 , 


5. w Drohobyczu. 


a) dyrektor ) ; i i : 800 zł. 
b) sekundaryusz : i A s ; 500 , 
6. w Jaśle. 

a) dyrektor f 2 s ' : - 800 zł. 
b) sekundaryusz k z á s s 500 , 


4. w Kołomyi. 


a) dyrektor $ 1 j A ; : 800 
b) sekundaryusz : : : ; 500 , 


R 


8. w Przemyślu. 


a) dyrektor : F 3 : è . 1200 zł. 
b) sekundaryusz . 4 ; ; i a 600 


9. w Podhajcach. 


a) dyrektor a ; i i * s 800 zł. 
b) sekundaryusz . z A 3 : a 500 , 


10. w Rzeszowie. 

a) dyrektor r - $ s ; A 900 zł. 
b) sekundaryusz . : z k ; ą 500 , 
11. w Samborze, 

a) dyrektor . : ' j - : : 700 zł. 
b) sekundaryusz . : r ; é : 400 , 
12. w Sanoku. 

a) dyrektor . : : : ; ! 700 zł. 
b) sekundaryusz . > : . i à 400 , 
13. w Nowym Sączu. 


a) dyrektor . sp ? i : ; - 700 zł. 
b) sekundaryusz . - . LIE : 400 „ 


a) dyrektor . 


a) dyrektor . 


b) sekundaryusz . 


a) dyrektor . 


b) sekundarynsz . 


a) dyrektor . 


b) sekundaryusz . 


a) dyrektor . 


b) sekundaryusz . 


a) dyrektor . 


b) sekundaryusz . 


a) dyrektor . 


a) dyrektor . 


b) sekundaryusz . 


a) dyrektor . 


b) sekundaryusz . 


a) dyrektor . 


5) sekundaryusz . 


14. w Śniatynie. 


15. w Sokalu. 


U . 


16. w Stryju. 


14. w Stanisławowie. 


15. w Tarnopolu. 


19. w Tarnowie. 


20. w Wadowicach. 


21. w Zaleszczykach. 


22. w Złoczowie. 


23. w Żółkwi. 


600 


gi. 
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24. w Żywcu. 


a) dyrektor . > h : s a : 800 zł. 
b) sekundaryusz . ś z y 5 : 500 , 


25. w Lubaczowie. 


a) dyrektor . : i s 4 400 zł. 


Obsługę chorych, tudzież czynności administracyjne i gospodarcze 
w szpitalach powszechnych i publicznych spełniają Siostry Miłosierdzia, 
których liczbę oznacza Wydział krajowy dla każdego szpitala z osobna. 
W szpitalach, w których dotąd nie wprowadzono jeszcze Sióstr Miłosierdzia, 
— a to: w Bochni, Brodach, Samborze, Sanoku, Śniatynie, Sokalu, Żołkwi 
oraz w Przemyślu zawiadują czynnościami administracyjnemi i kancelaryj- 
nemi dotychczasowi rządey tych szpitali, Funkcyonaryuszów do pomocy 
w czynnościach kancelaryjnych szpitali prowineyonalnych, ustanowi Wydział 
krajowy corocznie w miarę potrzeby. 


AE: 


Dyrektorowie i sekundaryusze są stałymi urzędnikami zakładów, w któ- 
rych pełnią obowiazki ($. 12.), mają przeto prawo do emerytury i do trzech 
pięcioleci, każde po 15*/, ich płacy rocznej, od dnia wejścia w życie ustawy 
powyższej. 

Wydział krajowy zastrzega sobie w razie potrzeby ustanowić prowizo- 


ryczne posady drugiego sekundaryusza w którymkolwiek z powyższych 
szpitali. 


$. 4. 


Obowiązki wszystkich funkcyonaryuszy szpitalnych, niemniej obowiązek 
powiatu względnie gminy, do prowadzenia kasy i rachunkowości szpitalnej 
(8. 14) określa instrukcya wydana przez Wydział krajowy. 


$. 5. 


Wszystkie w $. 2. wymienione (a obecnie zajęte) posady lekarzy będa 
w dniu wejścia w życie ustawy (z dniem 1-szym stycznia 1898) opróźnione. 
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Aby zaś prawidłowe funkcyonowanie szpitali, nie doznało przerwy, 
rozpisuje Wydział krajowy już teraz konkurs na wszystkie te posady szpi- 
talne w myśl $. 13. z terminem do 30-go listopada 1897. 

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


We Lwowie dnia 19. października 1897. 


Marszałek krajowy: 
St. Badeni w. r. 


Ozłonek Wydziału krajowego : 
Dr. Damian Sawczak w. r. 


Nr. 4. 
Obwieszczenie. 


c. k. Namiestnietwa z dnia 20. stycznia 1898, L. 116.790, o zmia- 
nie nazwy gminy Smierdząca w powiecie krakowskim na 
„Kryspinów“. 


Wysokie c. k. Ministerstwo spraw wewnętrznych w porozumieniu z wys. 

c. k. Ministerstwami sprawiedliwości i skarbu zezwoliło reskryptem z dnia 

26. grudnia 1897 L. 37.801, przychylając się do prośby gminy Smierdząca 

w politycznym powiecie Kraków, na zmianę nazwy tej gminy na „Kryspinów“. 
Lwów dnia 20. stycznia 1898. 


O. k. Namiestnik: 
Sanguszko w. r. 


Nr. 5. 
Obwieszczenie 


c. k. Namiestnictwa z dnia 27. stycznia 1898, L. 8.118. 


Niniejszem podaje się do powszechnej wiadomości w myśl $. 4%. część 
I. przepisów wykonawczych do ustawy wojskowej plan podróży i czynności 
komisyi poborowych, ustanowionych dla głównego poboru wojskowego 
w roku 1698 w Galicji. 
Lwów, dnia 27. stycznia 1898. 


Sanguszko w. r. 
3 
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C. i k. Komenda I. 


Iość komiayi 
Ne okregu poborowych 


uzupełnia- |równocześnie 
ustanowi0- 


Powiat dla którego Dnie podróży 


pobór odbywa. się Mie sce poboru 


jącego nych 
| sz Uhrzanow ntegu Uhrzanow 
Chrzanów Jaworzno 8 Jaworzao 
1 kę Krzeszowice _ __ | 11 Krzeszowice 
Kraków (miasto) | Kraków 16 popołudn, Kraków 
Kraków (okręg) Kraków "Ta 
E Bochnia Bochnia 28 Lutego Bochnia 
ą y -| Wieliczka 15 popol. Wieliczka 
Winika _ Dobczyce 21 popol. Dobczyce 
13. | Podgórze "|. Podgórze 26 popoł. Podgórze 
i i 3 Gorlice 28 Lutego Gorlice 
Gorlice HF TROCHE Ya 3 6 Biecz 6 Biecz 
Nowy Targ Nowy Targ Ii Nowy Targ 


Muszyna 22 Muszyna 


1 ALe Nowy Sącz 25 Nowy Sącz 
Limanowa Limanowa Pio o.4 TRZ 
"Grybów = rybów Pai 
30. Grybów Gry 
Maków utego Maków 
EA Ee o - 
Myślenice |. 6 Myślenice 
Oświęcim 7 10 Oświęcim 
Biała Biała 16 Biała 
A Kety [22 popołudniu Kęty . 
Zywe | Zywiec cr TPAR 
| Wadowice 
Wadowice Zator 
Kalwarya 
56. K 
-=m T Aeee DT 
1 Pilzno Brzostek 16 Brzostek 
Pilzno 20 Pilzno 
Dabrowa ~ | _Dabrowa 37 Dąbrowa 
4 Bei 4/6 ROEE 1 Wojni 'ojnioa 
s n — Brzesko 6 Brzesko 5 
| famów , | Tarnów 1% Tarnów 


57. 
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korpusu w Krakowie. 


w miesiącu Dnie czynności w miesiącu 


kwietniu 


Z y 


kwietniu 


ay, By AF 4. 

9, 10. 
12, i% 15, 160) OO O 
(M, 18, TY, 21 23,28, 24,2%... Fana T 

28, 29, 30, 31. I, 2, 4, 5. 

1,2, 8, 275,7, 8,9, 10, II, 

12, 14. 15(-/;). 
16, 17, 18, 19, 211). 
22, 28, 24, 26). c 


38. 29, 30, B1. 
wd A Gl 1 2.52.0081 0. 


7, 8, 9, 10. 
U 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31. 
23 Ana PY a A MH 
Y 26, 28, 29, 30, 3T. I 3, 5 5. x 
13 Limanowa j -| 14 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 28, 
"2% Grybów SPĘWIBYANYTYE 20 1] 25,30 TV; 28, 29) 
1 Maja Nowy Sącz 30. 
1 2, 3(/2) 
E aT 4,5. RTEGW IW „ZY UTA 
7% 8,9, 10. WEF. 1 
12, 14, 15. 
i me 8, a 227). 
23, 24, 26 
i | 28.80.8088  ... 4|:l+2.4/5,68 | 
7 Wadowice ą in” 16. 18, 19, 
21 Zator Al | Persi e 
24 Kalwarya T3 25, 26, 27, 28. | 
29 Wadowice 
1, 2, 5, 4,50%, 8, 9, 
12, 14, 15. 
17, 18, 19. r 
= [21 22, 28, 24, 26. 
__ 6 Tarnów « | 28, 29, 80, 81. SELTTWSZ|AsiRÓTWA A 


18, 19, 21, 23, 24, 24, 26, 38] 1. 4 
29, 30, 81. 
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C. i k. Komenda X. 


Dnie podróży 


Powiat dla którego 


; A Miejsce poboru 
pobór odbywa się PZP 
mareu 


Zydaczów _ Makołujow 28 Lutego Mikołajów 
a Żydaczów 4 popołud. Żydaczów 
11 popołudniu Stryj 
— powrót 
Kałusz Kałusz 28 Lutego Kałusz 
Dolina - Rożmiatów ~ į IT Rożniatów 
M Dolina 16 Dolina 
ski Bolechów 22 popoł. Bolechów 
Stryj Skole 29 Skole 
9 śą Stryj 6 Stryj powrót 
Dobromil Bircza 1 Bircza 
P Dobromil 6 Dobromil 
Brzozów Brzozów TI Brzozów 
x Dynów 19 Dynów 
Przemyśl Krzywcza 25 Krzywcza 
10. ] -— Przemyśl 29 popol. Przemyśl 
l Koibuszowa Kolbuszowa 28 Lutego Kolbuszowa 
- Tarnobrzeg Tarnobrzeg 10 Tarnobrzeg 
Mielec Mielec 21 popoł. Mielec 
Rzeszów | Rzeszów 
Ropczyce Dębica 15 Dębica 
F - Ropczyce | 18 popoł. Ropczyce 
40. Strzyżów Strzyżów 27 Strzyżów 
j Lisko Ustrzyki dolne 28 Lutego Ustrzyki 
dolne 
£ Lisko 6 Lisko 
A Baligród 11 Baligród 
Krosno Krosno -16 Krosno 
Sanok Rymanów 29 Rymanów 
H Sanok 
45, 
= Drohobycz Drohobycz 5 Lutego Drohobycz 
"Staremiasto | Śtaremiasto [16 popol. Staremiasto 
| Turka - Turka 25 Turka 
Sambor Sambor 


m. 


korpusu w Przemyślu. 


w miesiącu Dnie czynności w miesiącu 


kwietniu kwietniu 


l, 2, 5. Alh). 
5, 7, 8, 9, 10 LL. 


Ereren 10._ 
12; 14, 15. 
17, 18, iv, 2152X). 
23, ;4, 26. 28. - 
EOT 1/2, 4, 6. 
o" dog 20, 21, 22, 28, 25. 
26, 27. 


| Ez GNYCESO JEJU WWW WSE 
7, 8, 9. 10. 
IŻ, 1%, 15. 16, 17, 18. 
21, 22, 28, 24. 
26, 28, > BBC). 


1, 2, 4, 22. 28, 25, 


Ti, 1, 14, 15, 16, Ti, 18, 19, 
21C ). 
22, 23, 24, 26, 28, 29, 30,81. 
123, 4% 76,9, 0 IĘ 
12, 14. 
16, 17, LELUN 
J9, 21, 22, 23, 24, 26. 
28, 29, 36, 31. 
1%, 38, 4,0. 


38 Rzeszów 


5 Rzeszów powrót | 
CJ 


8. 3, M. 

12, 14, 15. 

17, 18, 19, 21, 22, 28, 24, 26, 
28. 


30, 31. 1. 
4., 5, 20, 21, 22, 28, 


25, 26. 27 


2 Sanok powrót 


Ti o SrA ooa 9, o T, 
12, 14, 15, 16(¥,). 
[1718719 21722 25, 2ł. 
26, 28, 29, 30, 31. 1,2, 4 5C/;). 
20, 21, 22, 25, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30. 


51 6 Sambor powrót 


Powiat dla którego 


pobór odbywa się Miejsce poboru 


AWOrÓw 


Krakowiee 6 Krakowiee 

"Mościska | Mościska = | 11 Mościska 

R A Sądowa Wisznia 20 Sądowa Wisznia 

Rudki Rudki "25 Rudki 4 

T -| Komarno —— [730 popol. Komarno 

Gródek - Gródek p = i 
3 ~ Janów 

Rawa Raw | 28 Lutego Rawa 

16 Gródek 


25 Luiego Nisko 


Łańcut i Leżajsk I 10 Leżajsk 
4 — Łańcui -T7 Łańcut 
p „Jarosław Sieniawa 81 Sieniawa 


A Jarosław 
Cieszanów 2.3 _ Cieszanów rew 28 Lutego Cieszanów 
3 Lubaczów 6 Lubaczów, 18 Jaro- 


sław powrót 


C. i k. Komenda XI. 


| Zbaraż 
Skałat eg Skałat 
'Trembowla Trembowla 


20 Lutego Zbaraż | 
o Sat O 
20 Trembowla 


Tarnopol | Tarnopol ŠI popol. Tarnopol 


728 Lutego Kosów 
25 z Wyżnicy 


Kosów Kosów 
Sniatyn __ |_ Bniatyn 


, i Kołomyja 13 Peczeniżyn 
pia Pl Peczeniżyn 18 popoł. Kołomyja 
I wów 


Lwów (okręg) | Lwów 


Sokal Sokal 26 Lutego Sokal 
Zółkiew Zółkiew 13 Zółkiew 


| 24 Lwów 


w miesiącu Dnie czynności w miesiącu 


kwietniu mareu kwietniu 


12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 
21, 22, 28, 24. 
__26, 28, 39, 80(7). 

81. 


R JE. 
20, 21, 22, 23. | 
26, 26, 27, 26, 20( BF, CJ 


__6 Gródek powrót 
24 Janów, 29 popoi. 
__ Gródek powrót 


| Toż ©xi0D, AG, 9, 10, IMĘ 
1 ik 


Ę 
Makini iie ESETE SA <mmuś” | ln KT) 


11, 12, 14. +5, 16. 
BTS 010) 21.222288. 2a. 20,28] a 
29, 80. 


-mA 


z0, 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 29. 


6 Jarosław powrót 


korpusu we Lwowie. 


12.3, 4,5, 7. 8. 
m 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
22, 28, 24, 26, 28, 29, 80, 
Paih) 


112 % 5, 20, 21. 
22, 28, 25, 26, 
27, 28, 29. 


1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
"26, 28, 29. 80, 81. 

I, 2.8, 4.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
"14, 15. 16. 17, 1804). 

„6, 9, 10, il, 


5 Kołomyja 


? A, 1 4, 8, 7 
12, 14, 15. 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 24. 

26, 28, 29. 
1, 2. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 
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Nr. okręgu Ilość komisyi 


Dnie podróży 


© | poborowych | Powiat dla którego ai 
uzupełnia- U ny «wm Miejsce poboru 
jącego | ™ SE W p JAG, mareu 
; ohatyn Rohatyn | "1 Rohatyn 
Bóbrka Bóbrka 13 Bóbrka 
1 | Przemyśłany __Przemyślany _ 28 Przemyślany 
I Brzeżany Brzeżany 
- Buczacz - Buczacz 27 i 28 Lutego 
r 2- | Podhajee -Podlajcć TE Podhajce 
| Tłumacz "TMumacz a 28 utego Tłumacz 
| Bohorodezany Bohorodczany 18 Bohorodczany 
| Nadwórna _ Nadwórna 20 Nadwórna 
1 | Stanisławów Stanisławów 29 Stanisławów 
i PTE Obertyn Fi 
Horodenka Horodenka nj 
58. 
a Brody 28 Lutego Brody 
Brody Ra l 2 
Załoźce 15 Załoźce 
1 Zborów | 22 Zborów 
Złoczów Złoczów 81 Złoczów 
„ | Kamionka Kawionka 28 Lutego Kamionka 
80. 2 | | 16 Złoczów 
| Husiatyn Husiatyn 28 Lutego Husiatyn 
1 18 Czortków 
Mielnica 11 Mielnica 
Borszczów Borszczów 17 popoł. Borszezów 
ə Zaleszezyki 28 popol. Žaleszezyki 
Zaleszezyki "Tłuste 
95. Qzortków Qzortków 


Lwów, dnia 27. stycznia 1898. 


w miesiącu Dnie czynności w miesiącu 


kwietniu kwietniu 


TA 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28. 
_ 24, 26, 28, 29, 30, aloe 


4,5, 20,31, 22, 28, 


3 Brzeżany 
25, 26, 27, 28. 
EE") TFI ERE FO. Ad; T 
12, 14, 15, 16, 17 
1 Brzeżany 19. 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 


Aż 81. 
, 3, 4, 5, 7, 8,9, 10, 11, 12. 
1 T6, 16, 17, 18, 19 ' 
[C21 a, 28, 24, 20, 8 OOO 
30, 31. 
20 Obertyn 


24 Horodenka 
1 Maja Stanisławów 


add 5,4, 6103 411, 
12, 14. 


16, 17, 18, 19, 21. i 
_28, 24, 26, 28, 29, 80. 


42, 45,080, ZH 
22, 28, 25, 26, 27. 


ATE EPEE ALIOR 
12, 14, 15. 
1 2,8,4,50, 7,8,9, 10,11, 12. 


12, 14, 15. 16, I@,) 
18, 19, 21, 22, 28, 24, 26, 
28(/.)- 

29, 30, 31. 175. 


1 popoł. Tłuste 
6 Czortków "ry 


20, 21, 22, 28, 25, 
26 27. 28. 29. 
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Nr. 6. 
Obwieszczenie 


Prezydyum e. k. krajowej Dyrekcyi skarbu z dnia 24. stycznia 

1898, L. 368/pr., o przedłużeniu terminu do przedkładania fasyi 

w celu wymiaru podatku osobisto-dochodowego i rentowego na 
rok 1898. 


W myśl reskryptu wysokiego c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 12. sty- 
cznia b. r. L. 1685 przedłuża się niniejszem termin do przedkładania fasyi 
w celu wymiaru podatku osobisto-dochodowego i rentowego na rok 1898 
do 15. lutego 1898. 

O tem zawiadamia się wszystkich interesowanych odnośnie do tutejszego 
obwieszczenia z dnia 15. grudnia 1897, L. 5589/pr. z uwagą, że czynne i 
bierne prawo wyboru do komisyi szacunkowych podatku osobisto-dochodo- 
wego przysługiwać będzie w roku 1898 w myśl $. 181 ustawy z dnia 25. 
października 1896, Dz. p. p. Nr. 220 wszystkim tym osobom, które fasye 
do podatku osobisto-dochodowego w terminie wyżej zakreślonym t. j. naj- 
później do 15. lutego b. r. przedłożą. 


Lwów dnia 24. stycznia 1898, 


Keorytowski w. r. 


